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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 66<br>
Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin<br>
puolet jäsenistä on läsnä.<br>
Kunnan hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielimen kokous on laillinen,<br>
kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään neljä (4)<br>
päivää ennen kokousta.<br>
Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää määräaikaa lyhyemmällä<br>
ajalla, mikäli kokouksesta saadaan tieto kaikille jäsenille tai näiden<br>
henkilökohtaisille varajäsenille. Myös milloin kaikki jäsenet ovat paikalla,<br>
kokous voidaan pitää kokouskutsua lähettämättä.<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
<br>
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Pöytäkirjantarkastajien valinta<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 67<br>
Kunnan hallintosäännön 168<br>
toimielimen päättämällä tavalla.<br>
<br>
§:n<br>
<br>
mukaan<br>
<br>
pöytäkirja<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää valita keskuudestaan<br>
tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Kurtelius ja Yrjö Mattila.<br>
<br>
tarkastetaan<br>
<br>
kaksi<br>
<br>
jäsentä<br>
<br>
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Esityslistan hyväksyminen<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 68<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
<br>
5<br>
<br>
Asikkalan kunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 69<br>
<br>
6/2021<br>
<br>
6<br>
<br>
09.11.2021<br>
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Teknisten palveluiden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 69<br>
1610/02.02.00/2021<br>
<br>
Asikkalan talouspalvelut ovat antaneet palvelualueille valmistelun<br>
pohjaksi ohjeet vuoden 2002 ja taloussuunnitelman 2023-2024<br>
laadinnasta. Talousarvion 2022 lähtökohtana on vuoden 2020<br>
tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, pienet valtakunnalliset ja<br>
sopimusten mukaiset tarkistukset sekä mahdolliset toiminnalliset<br>
muutokset. Laadinnassa on arvioitu palkkojen nousevan yhden<br>
prosentin. Kiinteistöjen toimintatuotoissa on kunnan omassa käytössä olevien tilojen sisäiset vuokrat. Sisäisten vuokrien ylläpito-osaan<br>
on tehty 3 %:n kiinteistönylläpidon kustannusindeksi mukainen<br>
tarkistus. Pääomavuokrat lasketaan kiinteistöjen poistojen suuruisina<br>
ja niissä tapahtuu vuosittain pieniä muutoksia. Kiinteistöjen<br>
poistoajat ovat pääsääntöisesti 30 vuotta.<br>
Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten<br>
mukaiset indeksitarkistukset. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien<br>
ehkäisyyn varaudutaan 200 000 euron määrärahalla.<br>
Talousarvio on valtuustoon nähden sitova palvelualueittain niin, että<br>
sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto.<br>
Teknisten palveluiden talousarvio kuten toimintakin erotellaan<br>
teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin, joita ovat tekninen<br>
hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset<br>
alueet, palo-, pelastus-, ja suojelutyö sekä tukipalvelut ja<br>
ympäristölautakunnan alaisiin ympäristönsuojelun,<br>
rakennusvalvonnan ja yksityistietoimen yksiköihin.<br>
Teknisten palveluiden talousarvioesitys niin, että siinä on mukana<br>
teknisen ja ympäristölautakunnan alaiset palveluyksiköt<br>
Tp 2020<br>
Ta 2021<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
toimintatuotot 8 356 757 8 801 804<br>
9 395 152<br>
9 395<br>
9 395<br>
toimintakulut -8 721 649 -9 677 468 -10 489 063 -10 489 -10 489<br>
netto<br>
-364 892<br>
-875 664<br>
-1 093 911<br>
-1 094<br>
-1 094<br>
<br>
Tekninen lautakunta keskittyy käyttötalouden<br>
talousarviokäsittelyssään pelkästään teknisen ltk:n yksiköihin.<br>
Teknisen lautakunnan alaiset kuusi palveluyksikköä ovat<br>
1. Tekninen hallinto<br>
2. Palvelutuotantokiinteistöt<br>
3. Muu kiinteistöt<br>
<br>
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4. Liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
5. Palo-, pelastus- ja suojelutyö<br>
6. Tukipalvelut.<br>
<br>
Palveluyksiköiden talousarvioesitys<br>
Tp 2020<br>
Ta 2021 Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
toimintatuotot 8 191 691 8 642 804<br>
9 212 152<br>
9 212<br>
9 212<br>
toimintakulut -8 330 910 -9 183 377 - 9 901 353<br>
-9 901<br>
-9 901<br>
netto<br>
-139 219<br>
-540 373<br>
-689 201<br>
-689<br>
-689<br>
<br>
Toimintatuotot koostuvat pääosin ulkoisista ja sisäisistä<br>
vuokratuloista (54 %), muista myyntituloista (19 %), ateriamaksuista<br>
(17 %) sekä asuntojen vuokratuloista 5 %.<br>
Toimintakulut jakautuvat seuraavasti:<br>
- henkilöstökulujen osuus on 30 %,<br>
- palvelujen ostot 43 %. Palvelut muodostuvat mm. rakennusten ja<br>
alueiden kunnossapito- ja rakentamispalveluista (12 %),<br>
urakkasopimusten mukaisista maksuista (5 %),<br>
yhteistoimintaosuuksista (8 %), sisäisistä siivouspalveluista (8<br>
%).<br>
- aineissa, tarvikkeissa ja materiaaleissa on sähkön osuus 6 %<br>
kokonaistoimintamenoista ja lämmityksen 5 % sekä<br>
rakennusmateriaalien yms. 11 %.<br>
<br>
1. Tekninen hallinto<br>
Tekninen<br>
hallinto<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2020<br>
eur.<br>
382 749<br>
-572 720<br>
-189 970<br>
<br>
Ta 2021<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
362 754<br>
375 494<br>
376<br>
376<br>
-698 851<br>
-711 821<br>
-712<br>
-712<br>
-336 097<br>
-336 327<br>
-336<br>
-336<br>
<br>
Palveluyksikkö sisältää toiminnot; tekninen hallinto, tekninen suunnittelu, mittaustoimi, varikko sekä laskutettavat työt. Laskutettaviin<br>
töihin budjetoidaan kuluksi sekä tuotoiksi Aurinkovuoren Vesi Oy:lle<br>
palvelusopimuksella tarjottavat hallinto- sekä vesihuollon kunnossaja ylläpitopalvelut. Yksikön kulut ja tuotot ovat yksinomaan henkilöstömenoja.<br>
Aurinkovuoden Vesi Oy:ltä laskutettaviin tuottoihin ja kuluihin<br>
tehtyjen muutoksien vaikutus on hallinnon palveluyksikön<br>
talousarviossa +/- 0.<br>
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2. Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2020<br>
Ta 2021 Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
eur.<br>
5 048 820 5 116 600<br>
5 449 100<br>
5 449<br>
5 449<br>
-3 198 680 -3 611 174<br>
-3 990 270<br>
-3 990<br>
-3 990<br>
1 851 140 1 505 426<br>
1 458 830<br>
1 459<br>
1 459<br>
<br>
Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu palvelutuotantokiinteistöihin ja muihin kiinteistöihin.<br>
Palvelutuotantokiinteistöjä ovat kaikki muut kiinteistöt paitsi muut<br>
kiinteistöt kohdassa 3. mainitut. Palvelutuotantokiinteistöt-palveluyksikkö sisältää myös maa- ja metsätilat sekä vuokratontit.<br>
Vääksyn Yhteiskoululle sekä Vesivehmaan koululle hankitaan<br>
vuoden 2022 ajaksi siirtotilat. Siirtotilojen vuokrat ja<br>
ylläpitokustannukset peritään sisäisinä tilavuokrina kasvatus- ja<br>
opetuspalveluilta.<br>
Palvelutuotantokiinteistöissä varaudutaan vuosittain 200 000 eurolla<br>
sisäilmaongelmien ehkäisyyn. Tänä vuonna on käytetty lokakuun<br>
loppuun mennessä n. 200 000 euroa sisäilmaongelmiin ja viime<br>
vuonna kulut olivat 290 000 euroa.<br>
3. Muut kiinteistöt<br>
Yksikkö sisältää kiinteistöt: Kalmarin huvila, ent. nuorisotalo, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta,<br>
Pohjola, Kustaantalon ja Terveystien toimistohotellit, Markkinakulma,<br>
Vesivehmaan lentokentän muut tilat sekä muut rakennukset.<br>
Terveystien toimistohotelli on vuokrattu syyskuussa 2021<br>
Asikkalatalot Oy:ltä ja se edelleen vuokrataan yrityskäyttöön.<br>
Tiloissa on 7 erillisistä omalla wc:llä ja keittiöllä varustettua toimitilaa.<br>
Markkinakulma on vuokralaisineen siirtynyt syksyllä 2021 Asikkalan<br>
Elinkeino Oy:ltä Asikkalan kunnalle. Kalmarin huvila on vuokrattu<br>
talviajaksi kasvatus- ja opetuspalveluille sekä kesäajaksi<br>
hyvinvointipalveluille sisäisellä tilavuokralla, joka kattaa kiinteistön<br>
menot ja poistot. Aikaisemmin tekniset palvelut vuokrasi kiinteistöä<br>
satunnaisesti kesäaikana yksityisille erilaisiin pienimuotoisiin juhliin.<br>
Muuten kiinteistöjen toiminta on pysynyt ennallaan<br>
Muut kiinteistöt<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
<br>
Tp 2020<br>
eur.<br>
103 653<br>
-190 314<br>
<br>
Ta 2021<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
144 120<br>
250 020<br>
250<br>
250<br>
-214 443<br>
-293 364<br>
-293<br>
-293<br>
<br>
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-86 660<br>
<br>
-70 323<br>
<br>
-43 344<br>
<br>
-43<br>
<br>
-43<br>
<br>
4. Liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
Liikennealueet, puistot, venesatamat, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto muodostavat liikenneväylät ja yleiset alueet<br>
-palveluyksikön. On huomattava, että Asikkalan vesi ja satama<br>
Oy:ltä siirtyi 1.1.2021 venesatamat kunnalle.<br>
Viherpalvelut Hyvönen on vastannut 1.10.2016 alkaen liikenneväylien, -alueiden, -viherpalveluiden, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapidosta. Viherpalvelut Hyvösen kanssa sopimus<br>
päättyy 1.10.2023. Alueurakan kilpailutukseen valmistaudutaan<br>
vuoden 2022 aikana ja itse kilpailutus tehdään alkuvuonna 2023.<br>
Hortonomipalvelut ostetaan ostopalveluna Hollolan kunnalta.<br>
Hyvinvointipalvelujen kanssa käydyn keskustelun jälkeen on sovittu,<br>
että liikunta-alueiden hoitoon panostetaan palkkaamalla työhön<br>
osallistuva liikuntapaikkamestari. Ensilumen ladun vuosittaiseen<br>
tekemiseen ja hoitoon on varauduttu lisäämällä toimintamenoihin<br>
10 000 euroa.<br>
Liikenneväylät<br>
ja yleiset alueet<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2020<br>
eur.<br>
60 850<br>
-884 213<br>
-823 363<br>
<br>
Ta 2021<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
221 300<br>
223 300<br>
223<br>
223<br>
-1 008 446<br>
-1 126 426<br>
-1 126<br>
-1 126<br>
-787 146<br>
-903 126<br>
-903<br>
-903<br>
<br>
5. Palo-, pelastus- ja suojelutyö<br>
Yksikkö sisältää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kunnan maksuosuuden, jota on tarkistettu kuluvan vuoden maksuosuudesta +1,7<br>
%. Yksikölle kirjataan lisäksi eläkevakuutusmaksuja sekä väestönsuojelun tilavuokrat, joista on vähennetty tilan muu käyttö.<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
<br>
Tp 2020<br>
eur.<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
-802 480<br>
-802 480<br>
<br>
Ta 2021<br>
eur.<br>
-852 433<br>
-852 433<br>
<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
-865 234<br>
-865 234<br>
<br>
-865<br>
-865<br>
<br>
-865<br>
-865<br>
<br>
6. Tukipalvelut<br>
Tukipalvelujen menot ja tuotot on budjetoitu nousevan n. 4 % (n. 116<br>
000 euroa) edellisen vuoden talousarviosta. Korotusta tuo<br>
ruokapalveluun n. 80 000 euroa uusi kaikille koululaisille<br>
koulupäivinä tarjottava välipala. Siivouksen osalta korotus on n.<br>
35 000 euroa, joka pitää sisällään uusien kohteiden (mm.<br>
<br>
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Vesivehmaan siirtotilat) siivouksen sekä varhaiskasvatuksen<br>
yksiköiden siivoustason noston. Kuluja nostavia tekijöitä ovat toki<br>
myös korotukset palkoissa sekä pieni yleinen indeksikorotus niin<br>
sisäisissä vuokrissa kuin elintarvike- ja siivousaineissa sekä<br>
tarvikkeissa.<br>
Tukipalveluiden menoista muodostuu n. 70 % henkilöstökuluista.<br>
Budjetissa on huomioitu sote-ruokapalvelut sekä kiinteistönhoito sillä<br>
tasolla kuin se on syksyllä 2021.<br>
Tukipalvelut<br>
<br>
toimintatuotot<br>
toimintakulut<br>
netto<br>
<br>
Tp 2020<br>
eur.<br>
2 594 618<br>
-2 682 503<br>
-87 885<br>
<br>
Ta 2021<br>
Talousarvio- TS 2023 TS 2024<br>
esitys 2022 tuh.eur tuh. eur<br>
eur.<br>
2 798 030<br>
2 914 438<br>
2 914<br>
2 914<br>
-2 798 030<br>
-2 914 238<br>
-2 914<br>
-2 914<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Hirvonen Harri<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden<br>
talousarvioesityksen 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
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Investoinnit vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 70<br>
1610/02.02.00/2021<br>
Tekniset palvelut ovat laatineet investointiesitykset talousarvioon vuodelle<br>
2022 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2022-2023.<br>
Esityslistan oheismateriaalina olevassa hankekohtaisessa<br>
investointiesityksessä vuodelle 2022 on näkyvissä myös<br>
suunnitelmavuodet vuoteen 2026 saakka.<br>
Taulukkossa esitetty investointihankkeet kustannuspaikoittain.<br>
TA 2022<br>
menot<br>
tulot<br>
<br>
TS 2023<br>
menot<br>
tulot<br>
<br>
Kiinteä omaisuus<br>
* maanhankinta<br>
<br>
200 000<br>
<br>
200<br>
<br>
Irtain omaisuus<br>
<br>
270 000<br>
<br>
1 560<br>
<br>
Talonrakennus<br>
* Hankekohtaisen rak.investoinnit<br>
* Muut rakennusinvestoinnit<br>
Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet<br>
* katujen rakentaminen<br>
’* kevyen liikenteen väylien rak.<br>
* katujen päällystys<br>
* katuvalojen rakentaminen<br>
* puistot- ja muut yleiset alueet<br>
* liikunta-alueet<br>
Aineeton käyttöomaisuus<br>
<br>
TS 2024<br>
menot<br>
tulot<br>
200<br>
<br>
15 240 000<br>
15 200 000<br>
40 000<br>
<br>
-15 000<br>
-15 000<br>
<br>
9 825<br>
9 795<br>
30<br>
<br>
2 380<br>
2 350<br>
30<br>
<br>
2 284 000<br>
630 000<br>
515 000<br>
160 000<br>
100 000<br>
685 000<br>
194 000<br>
<br>
-32 000<br>
<br>
840<br>
180<br>
240<br>
140<br>
100<br>
30<br>
150<br>
<br>
700<br>
280<br>
40<br>
140<br>
<br>
10 000<br>
<br>
10 000<br>
<br>
10 000<br>
<br>
-32 000<br>
<br>
30<br>
210<br>
<br>
Maanhankintaan on 200 000 euroa vuosille 2022-2024. Irtaimen<br>
omaisuuden hankintaan on vuodelle 2022 240 000 euroa.<br>
Talonrakennuksen hankekohtaisissa investoinneissa on ensi vuoden<br>
isoimpina hankkeina Vääksyn Yhteiskoulun suunnittelun jatkaminen ja<br>
rakentaminen 9 milj. eurolla sekä paloaseman rakentaminen 4 milj.eurolla.<br>
Muita koulujen ja päiväkotien merkittävämpiä talonrakennushankkeita ovat<br>
Vesivehmaan koulun laajentaminen 0,5 milj.eurolla sekä Länsi-Asikkalan<br>
koulun wc-tilojen kunnostus 50 000 eurolla ja kahden päiväkodin varastoja pihakatoksien rakentaminen 40 000 eurolla.<br>
Muita isompia talonrakennusinvestointeja ovat kunnanviraston muutostyöt<br>
400 000 euroa, Virastotalo Sinivuokon korjaus- ja muutostyöt 260 000<br>
euroa, Mäntyrinteiden sekä Oltermannin julkisivun kunnostaminen 250 000<br>
euroa.<br>
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<br>
Muiden kiinteistöjen hankkeissa on lisäksi varattu ent. ammattikoulun<br>
kirjasto-osan katon uudelleenpinnoitukseen 150 000 euroa, vanhan<br>
nuorisotalon korjaukseen 120 000 euroa, Mäntyrinteen 2 iv-kunnostukseen<br>
100 000 euroa sekä talonrakennuksen muita alle 100 000 euron hankkeita<br>
yhteensä 250 000 eurolla.<br>
On huomioitava, että investointiesityksissä tekninen lautakunta ei ota<br>
kantaa uudisrakennusten tarpeellisuuteen vaan varautuu lautakunnalle<br>
tehtyihin esityksiin sekä kiinteistöjen arvon ja käyttöolosuhteiden<br>
säilyttämiseen.<br>
Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueisiin esitetään varattavaksi n. 2,25<br>
milj.euroa ja siitä katujen rakentamiseen käytetään 630 000 euroa. Ensi<br>
vuonna varaudutaan rakentamaan Metsä-Aakalan kadut 250 000 eurolla<br>
sekä peruskorjaamaan ja liikenneturvallisuutta lisäämään 280 000 eurolla.<br>
Metsä-Aakalan tontteja kunnostetaan 100 000 eurolla.<br>
Kevyen liikenteen väylien rakentamisessa jatketaan loppuun maantien 313<br>
kevyen liikenneväylän suunnittelua ja itse rakentaminen painottuu vuosille<br>
2022-2023.<br>
Katujen päällystykseen on investoinneissa 160 000 euron määräraha sekä<br>
katu- ja tievalojen rakentamiseen 100 000 euroa.<br>
Puistoissa ja muissa yleisissä alueissa on esitetty jatkettavaksi Toivo<br>
Kärki- ja kanava-alueen kehittämistä. Kunnalle siirrettyihin satamiin<br>
esitetään tehtäväksi Kuotaan sataman ruoppaus, Kanavalahden<br>
pistolaiturin uusinta ja Häkälän sataman laiturin hankinta sekä muita<br>
pienempiä hankkeita 105 000 eurolla.<br>
Liikunta-alueissa on huomioitu hyvinvointilautakunnan esityksestä useita<br>
hankkeita 162 000 eurolla.<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys valaistuksen ja<br>
näkyvyyden parantamisesta toteutetaan katujan rakentamisen<br>
liikenneturvallisuushankkeiden määrärahoista. Samoin heidän esitys LänsiAsikkalan wc-tilojen kunnostuksesta esitetään toteutettavaksi vuonna<br>
2022, mutta ulkopuolisia korjaustöitä ei tehdä ennen kuin koulusta<br>
teetetään korjausselvitys.<br>
Investoinnit tarkentuvat kokoukseen mennessä.<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Hirvonen Harri<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan alaisten hankkeiden<br>
investointiesitykset talousarvioon vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaan<br>
vuosille 2023-2024.<br>
<br>
Asian käsittely kokouksessa.<br>
Ennen kokousta jaettiin pöydälle tarkentuneet investointiesitykset.<br>
<br>
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<br>
Tekninen johtaja teki päätösehdotukseen lisäyksen, että kunnanviraston<br>
kalusteet ja kunnanviraston muutostyöt sekä Sinivuokon korjaus- ja<br>
muutostyöt -hankkeet merkitään ehdollisiksi ja ne toteutetaan vasta kun<br>
kunnanhallitus on tehnyt erillispäätökset määrärahojen lopullisesta<br>
käytöstä<br>
Päätös<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen lautakunnan alaisten hankkeiden<br>
investointiesitykset talousarvioon vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman<br>
vuosille 2023 - 204 lisäyksellä, että kunnanviraston kalusteet ja<br>
kunnanviraston muutostyöt sekä Sinivuokon korjaus- ja muutostyöt hankkeet merkitään ehdollisiksi, että ne toteutetaan vasta kun<br>
kunnanhallitus on tehnyt erillispäätökset hankkeiden määrärahojen<br>
lopullisesta käytöstä.<br>
Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.25 - 19.29.<br>
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<br>
Lausunto haja-asutusalueen vesihuoltostrategia 2030 -luonnoksesta<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 71<br>
1721/00.04.00/2021<br>
Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitetään yhteinen vuoteen<br>
2030 ulottuva haja-asutuksen vesihuoltostrategia. Strategia tukee lähes<br>
55 000 haja-asutuksen asukkaan vesihuollon varmistamista myös<br>
tulevaisuudessa. Strategia korvaa vuonna 2004 valmistuneen Hämeen<br>
haja-asutuksen vesihuollon toteuttamisstrategian.<br>
Strategian toteutusta ohjaa ryhmä, jossa on edustajia Kanta- ja PäijätHämeen maakuntaliitoista, alueen kunnista ja vesihuoltolaitoksista sekä<br>
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:stä ja Hämeen ammattikorkeakoulusta.<br>
Strategian toteutuksesta vastaa Hämeen ELY-keskus.<br>
Vesihuoltostrategian keskeisinä tavoitteina on esittää vesihuollon<br>
alueelliset ja toiminnalliset erityispiirteet, haja-asutuksen vesihuollon<br>
kehittämistarpeet sekä eri toimijat osana haja-asutuksen vesihuoltoketjua.<br>
Tavoitteena on myös esittää yhteisiä ja toimijakohtaisia suosituksia, joiden<br>
avulla saavutetaan haja-asutuksen vesihuoltostratergian visio vuoteen<br>
2030 mennessä.<br>
Haja-asutuksen vesihuolto perustuu pääsääntöisesti kiinteistökohtaisiin<br>
vedenhankinta- ja jätevesienkäsittelyratkaisuihin, joissa on edelleen paljon<br>
tehtävää hyvän talousveden saannin sekä jätevesienkäsittelyn<br>
turvaamiseksi. Tiiviisti asutuilla alueilla vesihuolto perustuu yleensä<br>
yhteisiin vesihuoltoratkaisuihin, jotka on järjestetty kunnallisten laitosten tai<br>
yksityisomisteisten vesiosuuskuntien ja -yhtymien toimesta.<br>
Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 tarkoituksena on toimia<br>
katalyyttina vesihuollon arvostuksen, kehittämisen, yhteistyön ja<br>
toimintavarmuuden lisäämiseksi taajamien ulkopuolisilla alueilla.<br>
Strategialuonnoksesta on pyydetty lausunnot sidosryhmistä ja saatujen<br>
lausuntojen perusteella Hämeen ELY-keskus viimeistelee haja-asutuksen<br>
vesihuoltostrategia 2030 yhdessä ohjausryhmän edustajien kanssa.<br>
Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.<br>
Vesihuoltostrategiassa esitetyt suositukset on tarkoitus ottaa huomioon ja<br>
käyttöön eri toimijoiden osalta haja-asutuksen vesihuollon kehittämisessä.<br>
Strategialuonnokseen voi tutustua sähköisesti internetissä Hämeen haja-<br>
<br>
asutuksen vesihuoltostrategia 2030<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Hirvonen Harri<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitus, että se<br>
pitää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitettävää vuoteen<br>
<br>
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<br>
2030 ulottuvaa haja-asutuksen vesihuoltostrategiaa pääsääntöisesti<br>
hyvänä asiakirjana. Sen suosituksia seuraamalla voidaan vesihuoltoa<br>
kehittää laajemmalla alueella kuin johtolinjojen välittömässä läheisyydessä.<br>
Strategian toteutumisen esteeksi tulee nousemaan hankkeiden rahoitus,<br>
jota ei ole tässä strategiassa osoitettu kuten edellisen strategian aikana.<br>
Vesihuollon kehittämisen tukirahoituksen järjestäminen tulee turvata<br>
jatkossa niin yksityisten kiinteistöjen kuin muidenkin toimijoiden hankkeille.<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
<br>
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Lausunto Lentokentän hallialueen asemakaavaluonnoksesta<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 72<br>
1282/10.02.03/2021<br>
Lentokentän hallialueen asemakaavan laatiminen Vesivehmaan kylässä on<br>
käynnistynyt kunnan aloitteesta kunnan omistamalle kiinteistölle 16-42114-61 Vesivehmaan lentokentän yhteyteen. Alue on laajuudeltaan noin<br>
50,8 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuvat Vesivehmaan kylän 421<br>
korttelit 7, 8, 9 ja 10 sekä katu- ja erityisalueet.<br>
Asemakaavan tarkoituksena tarkoituksena on kaavoittaa lentokentän<br>
yhteyteen lentoharrastus- ja lentoliiketoiminnan toimitila- ja varastotonttien<br>
korttelialueita sekä mahdollistaa tankkausaseman rakentaminen. Samalla<br>
tutkitaan asemakaava-alueen sisäiset liikennejärjestelyt.<br>
Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 11.10.2021 § 298 hyväksynyt<br>
Lentokentän hallialueen asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat.<br>
Luonnosvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n<br>
mukaisesti 20.10. – 19.11.2021. Osallisilta on pyydetty lausunnot<br>
nähtävillä oloaikana.<br>
Luonnosvaiheen asiakirjat, joita ovat kaavaselostus-, -kaavakartta ja määräykset, oas, arkeologinen inventointi sekä hulevesi-, liikenne-, luontoja PIMA-selvitys ja rakennusinventointi, Vesivehmaan kaatopaikan<br>
pohjavesivaikutukset, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio<br>
18.6.2021, ovat esityslistan oheismateriaalina sekä nähtävillä kunnan<br>
internetsivuilla.<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Hirvonen Harri<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Lentokentän hallialueen<br>
asemakaavaluonnoksesta seuravaa:<br>
- Suunnitellut tieyhteydet hallialueille Mt 313 ovat riittävät.<br>
- Kaavassa esitetyt tontit ovat suuria, joten ne on valtaosiltaan puolitettava<br>
ja se taas tarkoittaa ajoyhteyksien sekä rullausteiden muokkaamista.<br>
- Alueen pohjoisreunassa on yksityisen omistama maa-alue, jolle on<br>
suunniteltu ampumahiihtoaluetta. Hiihtoalue tarvitseen hieman tilaa yhden<br>
kaavassa olevan tontin alueelta.<br>
- Kaava-alue liittetään jätevesihuoltoon. Vesíhuollon rakentamisesta tulee<br>
todennäköisesti niin suuret kustannukset Aurinkovuoren Vesi Oy:lle, joita ei<br>
voida kattaa kohtuullisin liittymiskustannuksin vaan se tulee vaatimaan<br>
kunnan osallistumista kustannuksiin.<br>
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Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 73<br>
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden<br>
viranhaltijapäätökset ajalta 29.9. – 9.11.2021.<br>
Tekninen johtaja<br>
Hankintapäätös<br>
22.10.2021<br>
§ 20/2021<br>
<br>
Kuotaan venesataman ruoppauksen urakoitsijan<br>
valinta; Tilattu Kuotaan sataman ruoppaus Makader<br>
Ky:ltä hintaan 78 880 euroa (alv 0%).<br>
<br>
Henkilöstöpäätökset<br>
25.10.2021<br>
§ 21/2021<br>
<br>
Avoinna olevan 2. rakennustarkastajan viran<br>
tehtävien hoidon järjestäminen; Rakennusinsinööri<br>
AMK Olli Vilénin virkasuhdetta jatkettu 31.12.2021<br>
saakka.<br>
<br>
25.10.2021<br>
§ 22/2021<br>
<br>
Määräaikaisen projektityöntekijän työsuhteen<br>
jatkaminen ympäristönsuojelussa; Ympäristötekniikan<br>
insinööri Taru-Tiina Kalliokuusen työsuhdetta jatkettu<br>
31.12.2021 saakka.<br>
<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Yleinen päätös<br>
11.10.2021<br>
§ 14/2021<br>
<br>
Liikenneohjauslaitteen asettaminen yksityistielle<br>
(Kiiskintie); Tieliikennelain 71 §:n mukaisesti annettu<br>
kunnan suostumus 30 km/h nopeusrajoituksen<br>
asettamiseen.<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja<br>
päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
<br>
Asikkalan kunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 74<br>
<br>
6/2021<br>
<br>
19<br>
<br>
09.11.2021<br>
<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 74<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat<br>
ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset:<br>
Hämeen ELY-keskuksen kanssa sopimus UUDELY/9269/2016<br>
roskisten asentamisesta ja hoitovastuusta Asikkalan kunnalle.<br>
Sopimuksella annetaan maantielain 42 §:n edellyttämä lupa<br>
tiealueella työskentelyyn. Kunta hankkii ja pystyttää roskikset<br>
kustannuksellaan sekä vastaa rakentamiseen liittyvistä<br>
kustannuksista. Roskikset tulevat Vääksyn taajama-alueelle.<br>
Dna Tower Finland Oy:n kanssa tehty maa-alueen vuokraussopimus<br>
koskien 12 m2:n suuruista maa-aluetta Asikkalan kunnan Vääksyssä<br>
sijaitsevasta Häkälänranta-tilasta 16-401-6-755.<br>
Biowatti Oy:n kanssa tehty puukauppasopimus 686221044<br>
energiapuusta, joka on varastoituna kiinteistöllä 16-401-6-836 ja<br>
määrä on 500 m3. Kaupan arvo on 13 000 euroa (alv 0 %).<br>
Talousarvion toteutuma<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumat 1.1.-31.10.2021 (tilanne 4.11.2021).<br>
Käyttötalous<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muut kiinteistöt<br>
Liikenneväylät<br>
ja yl.alueet<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
Tukipalvelut<br>
Yhteensä<br>
<br>
Menot<br>
TA 2021<br>
-698 851<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-31.10.<br>
-459 706<br>
<br>
-3 611 174<br>
-214 443<br>
<br>
%<br>
65,8<br>
<br>
Tulot<br>
TA 2021<br>
362 754<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-31.10<br>
218 806<br>
<br>
-2 461 805<br>
-168 048<br>
<br>
68,2<br>
78,4<br>
<br>
5 116 600<br>
144 120<br>
<br>
-1 008 446<br>
<br>
-839 830<br>
<br>
83,3<br>
<br>
221 300<br>
<br>
-852 443<br>
-2 798 030<br>
-9 183 377<br>
<br>
-699 116<br>
-2 290 992<br>
-6 919 497<br>
<br>
82,0<br>
81,7<br>
75,3<br>
<br>
2 798 030<br>
8 642 804<br>
<br>
60,3<br>
<br>
Netto<br>
TA 2021<br>
-336 097<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-31.10.<br>
-240 900<br>
<br>
3 703 987<br>
84 514<br>
<br>
72,4<br>
58,6<br>
<br>
1 505 426<br>
-70 323<br>
<br>
1 242 182<br>
-83 534<br>
<br>
82,5<br>
118,8<br>
<br>
227 486<br>
<br>
102,8<br>
<br>
-787 146<br>
<br>
-612 344<br>
<br>
77,8<br>
<br>
-699 116<br>
-115 941<br>
-549 653<br>
<br>
82,0<br>
<br>
74,1<br>
73,0<br>
<br>
-852 433<br>
0<br>
-540 373<br>
<br>
2 135 051<br>
6 369 844<br>
<br>
%<br>
<br>
Talousraportit ovat esityslistan oheismateriaaleina.<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen ilmoitusluonteiset kirjeet ja<br>
päätökset sekä talousarvion toteutumat.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Hyväksyttiin.<br>
<br>
%<br>
71,7<br>
<br>
111,9<br>
<br>
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Muut asiat<br>
TEKNLTK 09.11.2021 § 75<br>
Seuraava teknisen lautakunnan kokous sovittiin pidettäväksi<br>
keskiviikkona 15.12.2021.<br>
<br>
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 66, § 67, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELTO<br>
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:<br>
-<br>
<br>
-<br>
<br>
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)<br>
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä<br>
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa<br>
(KVhl 50 § 2 mom.)<br>
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)<br>
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